a "U 


DZIENNIK URZĘDOWY 


WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ 


W LESZNIE 


Leszno, dnia 20 kwietnia 1979 r. 


TREŚĆ 


poz. 


1 — Zarządzenie nr 68/78 Wojewody Leszczyńskiego 
z dnia 21 września 1978 roku w sprawie za- 
twierdzania założeń techniczno-ekonomicznych 
inwestycji jednostek państwowych planu tere- 
nowego oraz budownictwa mieszkaniowego dla 
ludności nierolniczej, 


2 — Zarządzenie nr 78/78 Wojewody Leszczyńskiego 
z dnia 11 października 1978 roku w sprawie 
powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji 
Projektowej. 


3 — Zarządzenie nr 81/78 Wojewody Leszczyńskiego 
z dnia 16 października 1978 roku w sprawie 
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ZARZĄDZENIE NR 68/78 
Wojewody Leszczyńskiego 
z dnia 21 września 1978 r. 


w sprawie zatwierdzania założeń techniczno-ckono- 
mieznych inwestycji jednostek państwowych planu 
terenowego oraz budownictwa mieszkaniowego dia 
ludności nierolniczej. 


Na podstawie $ 11 i 12 Uchwały Nr 75 Rady Mini- 
strów z dnia 10 marca 1972 r. w sprawie projekto- 
wania inwestycji (MP nr 23, poz. 133) zarządza się 
co następuje: 


§ 1. 


Założcnia techniczno-ekonomiczne zwane dalej ZTE 

opracowane zgodnie z wymogami przytoczonej na 

wstepie uchwały Nr 75 Rady Ministrów zatwierdza: 

1) Dyrektor Wojewódzkiej Dyrekcji Rozbudowy 

Miast i Osiedli Wiejskich po zaoopiniowaniu przez 
użytkownika — dla wszystkich inwestycji, które 
przygotowuje i realizuje Wojewódzka Dyrekcja 
Robudowy Miast i Osiedli Wiejskich oraz dla bu- 
downictwa mieszkaniowego dla ludności nierol- 
niczej, z wyjątkiem budownictwa spółdzielczego. 

2) Prezes Wojewóczkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
— dla budownictwa mieszkaniowego spółdzielcze- 
go i towarzyszącego po zaopiniowaniu przez Wo- 
jewódzką Dyrekcję Rozbudowy Miast i Osiedli 
Wiejskich. 

2) Dyrektorzy przedsiębiorstw — dla inwestycji 
przedsiębiorstw i innych nie wymienionych w 
punktach 1i 2. 

4) Terenowe organy administracji państwowej stop- 
nia podstawowego — dla inwestycji podejmowa- 
wanych z funduszu gminnego lub w ramach czy- 
nów społecznych. 


A 
Bibl. Jagi 
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Nr 1 


poz. 1—5 


upoważnienia kierowników terenowych przed- 
siębiorstw, zakładów i instytucji do załatwia- 
nia spraw z zakresu administracji państwo- 
wej. 


4 — Zarządzenie nr 82/78 Wojewody Leszczyńskiego 
z dnia 16 października 1978 roku w sprawie 
zagospodarowania lokali użytkowych zwalnia- 
nych przez rzemieślników nabywających pra- 
wa emerytalne. > 


5 — Zarządzenie nr 4/79 Prezydenta Miasta Leszna 
z dnia 30 marca 1979 roku w sprawie ustalenia 
terenu budowlanego i jego podziału na działki 
budowlane w Lesznie, w rejonie zawartym 
między ulicami: Grottgera, Okrzei, Dembiń- 
skiego i nowoprojektowanej, 


Dokumentacja uproszczona (jednostadiowa) sporzą- 
dzona dla inwestycji prostych, powtarzalnych itp. 
podlega zatwierdzeniu zgodnie z ustaleniami pun- 
ktu 1. 


§ 2. 


Założenia techniczno-ekonomiczne inwestycji wspól- 
nych ustalonych do realizacji w państwowym planie 
terenowym zatwierdzają w zależności od ustalenia 
funkcji inwestora wiodącego inwestycji dyrektorzy 
jednostek wojewódzkich. 

Zatwierdzone ZTE zawiera ustalenia uprzodnio wy- 
danych decyzji koordynacyjnych. 


$ 3. 


1. W przypadkach uzasadnionych zakresem lub 
skomplikowanym charakterem inwestycji należy 
zasięgnąć opinii zakładów naukowych i indywi- 
dualnych rzeczoznawców oraz formułować zespo- 
łowe opinie do ZTE. 

2. W celu uzyskania opinii do ZTE powołuje się 
stały zespół opiniujący w składzie jak w załącz- 
niku Nr 1, oraz specjalistów opiniujących posz- 
czególne branże budowlane zgodnie z załączni- 
kiem Nr 2. 


84. 


Opiniowane winny być wszystkie inwestycje za- 
twierdzone przez Wojewódzką Dyrekcję Rozbudowy 
Miast i Osicdli Wiejskich oraz inwestycje zakresu 
osiedlowego budownictwa meszkaniowego, a także 
inne inwestycje według uznania dyrektora zatwier- 
dzającego ZTE. 


§ 5. 


Wojewódzka Dyrekcja Rozbudowy Miast i Osiedli 
Wiejskich zobowiązana jest wyznaczyć posiedzenie 
Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych dla in- 
westycji spółdzielczego budownictwa mieszkaniowe- 
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go po otrzymaniu opinii technicznych do ZTE w 
terminie 10 dni umożliwającym ustosunkowanie się 
do uwag Biur Projektowych. 


$ 6. 


1. Zatwierdzone ZTE mają charakter wiążący i sta- 
nowią podstawę do sporządzania projektów tech- 
nicznych oraz przygotowania realizacji inwestycji. 


z 


2. Zmiany założeń mające wpływ na zdolność pro- 
dukcyjną lub usługową oraz zmiany kosztów 
i efektywności inwestycji, wymagają powtórnego 
zatwierdzenia zgodnie z postanowieniami $ 14 
Uchwały Nr 75 Rady Ministrów w sprawie pro- 
jektowania inwestycji. 

3 Wzór decyzji zatwierdzenia ZTE stanowi załącz- 
nik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 


$ 7. 


W celu przeciwdziałania wzrostowi kosztów inwe- 
stycji zobowiązuje się wszystkich inwestorów do 
sukcesywnej kontroli zgodności kosztów inwestycji 
realizowanych z kosztami zatwierdzonymi w ZTE 
i przestrzegania postanowień zarządzenia Nr 56 Pre- 
zesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1972 r. w spra- 
wie zapobiegania nieuzasadnionemu wzrostowi ko- 
sztów inwestycji (M. P. nr 39, poz. 215 z 1972 r.). 


§ 8. 


Jednocześnie anuluje się zarządzenie nr 28/76 Wo- 
jewody Leszczyńskiego z dnia 1 marca 1976 roku w 
sprawie zatwierdzania założeń techniczno-ekonomi- 
cznych inwestycji jednostek państwowych planu te- 
renowego oraz budownictwa mieszkaniowego dla 
ludności nierolniczej. 


§ 9. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


Wojewoda Leszczyński 


- Stanisław Radosz 


Uwaga: 
Załączników nie publikuje się. 
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ZARZĄDZENIE NR 78/78 
WOJEWODY LESZCZYŃSKIEGO 


z dnia 11 października 1978 r. 


w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Doku- 
mentacji Projektowej. 


Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 
25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (jednolity 
tekst Dz. U. Nr 26, poz. 139 z 1975 r.), $ 5 rozporzą- 
dzenia Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1973 r. 
w sprawie szczegółowych zasad wykonywania koor- 
dynacji przez terenowe organy administracji pań- 
stwowej (Dz. U. Nr 47, poz. 278) oraz Uchwały Nr 75 
Rady Ministrów z dnia 10 marca 1972 r. w sprawie 
projektowania inwestycji (M. P. Nr 23, poz. 133) 
zarządza się, co następuje: 


$ 1; 


1 Powołuje się Zespół Uzgadniania Dokumentacji 
Projektowej zwany dalej Zespołem. 

2. Zespół działa przy Okręgowym Przedsiębiorstwie 
Geodezyjno-Kartograficznym w Poznaniu — Za- 
kładzie Terenowym w Lesznie. 

3. Posiedzenia Zespołu odbywać się będą w siedzibie 
Wojewódzkiej Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osie- 
dli Wiejskich w Lesznie, przy ul. Żwirki i Wi- 
gury 21. 

4, Terenem działania Zespołu jest województwo 
leszczyńskie. 

5. Uzgodnienia dokonane przez Zespół są jedynymi 
ważnymi ustaleniami w zakresie lokalizacji urzą- 
dzeń inżynierskich podziemnych i nadziemnych 
na terenie województwa leszczyńskiego. 


$2. 

1. W skład Zespołu wchodzą: 
1) Przewodniczący Zespołu 

— mgr inż. Ireneusz Mańkowski 
Kierownik Zakładu Terenowego 
w Lesznie Okręgowego Przedsię- 
biorstwa Geodezyjno-Kartogra- 
ficznego w Poznaniu 
2) Z-ca Przewodniczącego 

Zespołu 

— mgr inż. Leonard Janiak 
I Zastępca Naczelnego Dyrektora 
Wojewódzkiej Dyrekcji Rozbudowy 
Miast i Osiedli Wiejskich w Lesznie 


3) Członkowie stali Zespołu —  pełnomocni 
przedstawiciele następujących jednostek orga- 
nizacyjnych: 


— Wojewódzkiej Dyrekcji Rozbudowy Miast 
i Osiedli Wiejskich w Lesznie, 

— Urzędu Wojewódzkiego — Wydziału Komu- 
munikacji, 

— Wielkopolskich Zakładów Gazownictwa i 
Górnictwa Nafty i Gazu w Poznaniu, 

— Zakładów Energetycznych Okręgu Zachod- 
niego w Poznaniu, 

— Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiolo- 
gicznej w Lesznie, 

— Wojewódzkiego Biura Planowania Prze- 
strzennego w Lesznie, 

— Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w 
Poznaniu, 

— Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodar- 
ki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lesznie, 

— Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji w 
w Lesznie. 

4) Członkowie niestali — przedstawiciele jedno- 
stek gospodarczych i instytucji powołani do 
prac Zespołu przez Przewodniczącego w zależ- 
ności od potrzeb. 

2. Upoważnieni przedstawiciele jednostek wymie- 
nionych w $ 2 ust. 1, pkt. 3 i 4 działając w ra- 
mach Zespołu podejmują ustalenia wiążące dla 
ich jednostek macierzystych. 


$ 8. 


Regulamin pracy Zespołu określający szczegółowo 
zasady jego organizacji, tryb oraz zakres działania 


ia mm 
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opracuje Kierownik Zakładu Terenowego w Le- 
sznie Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno- 
Kartograficznego w Poznaniu w uzgodnieniu z Dy- 
rektorem Wojewódzkiej Dyrekcji Rozbudowy Miast 
i Osiedli Wiejskich w Lesznie. 


$ 4. 

Do podstawowych zadań Zespołu należy: 

1 Dokonywanie kompleksowych uzgodnień w za- 
kresie usytuowania projektowanych obiektów 
i urządzeń inżynierskich podziemnych i nadziem- 
nych w celu zapewnienia bezkolizyjnej ich loka- 
lizacji w terenie. 

2. Ustalenia niezbędnych danych i warunków tech- 
nicznych podłączenia obiektów do istniejących 
urządzeń. 


§ 5. 

Projekty urządzeń inżynierskich zgłoszone do uzgod- 
nień w Zespole muszą być wykonane na aktual- 
_ nych mapach zgodnie z treścią rozporządzenia Mi- 
nistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska 
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie nadzoru urbani- 
styczno-budowlanego (Dz. U. nr 8, poz. 48 z 1975 r.) 
z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 1, poz. 9 z 
1976 r.). 


$ 6. 

Zespół zobowiązany jest do zajęcia ostatecznego 

stanowiska licząc od daty przedłożenia pełnej do- 

kumentacji projektowej do uzgodnienia w następu- 
jących terminach: 

— do 7 dni w odniesieniu do projektów obiektów 
i urządzeń inżynierskich zlokalizowanych w li- 
niach rozgraniczających ulice, 

— do 14 dni w odniesieniu do dokumentacji projek- 
towej na budowę ulic oraz urządzeń inżynierskich 
zlokalizowanych poza liniami rozgraniczającymi 
ulice. 

8.2. 

1. Ustalenia dokonane przez Zespół tracą ważność 
w przypadku: 

1) nieprzystąpienia do budowy bądź zmiany spo- 
sobu wykorzystania terenu w ciągu 3 lat od 
daty dokonania, 

2) nieuzyskania przez inwestora prawa do terenu 
lub utraty prawa do terenu, 

3) jeżeli decyzja o lokalizacji inwestycji objętych 
uzgodnieniem utraci ważność. 

2 Q wystąpieniu wymienionych w ust. 1 przypad- 
ków inwestor zobowiązany jest bezzwłocznie za- 
wiadomić Zespół. 


§ 8. 

1. Obsługę techniczno-kancelaryjną zapewni Zespo- 
łowi Kierownik Zakładu Terenowego w Lesznie 
Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Karto- 
graficznego w Poznaniu. 

2. Zespołowi przysługuje prawo do pełnego korzy- 
stania z wszelkich materiałów niezbędnych do 
przeprowadzenia uzgodnień będących w posiada- 
niu jednostek geodezyjnych, użytkowników sieci 
oraz innych jednostek organizacyjnych zaintere- 
sowanych przeprowadzanymi uzgodnieniami. 


89. 
Nadzór nad działalnością Zespołu oraz podejmowa- 
nie decyzji w sprawach spornych związanych z jego 
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działalnością należy do Dyrektora Wojewódzkiej 

Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich 

w Lesznie. 

§ 10. 

Wykonanie zarządzenia powierza się: 

— Dyrektorowi Wojewódzkiej Dyrekcji Rozbudowy 
Miast i Osiedli Wiejskich w Lesznie, 

— Kierownikowi Zakładu Terenowego w Lesznie 
Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kar- 
tograficznego w Poznaniu. 


$ 11. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 


i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo- 
jewódzkiej Rady Narodowej w Lesznie. 


Wojewoda Leszczyński 


Stanisław Radosz 
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ZARZĄDZENIE Nr 81/78 
Wojewody Leszczyńskiego 


z dnia 16 października 1978 r. 


w sprawie upoważnienia kierowników terenowych 
przedsiębiorstw, zakładów i instytucji do załatwia- 
nia spraw z zakresu administracji państwowej 


Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 25 sty- 
cznia 1958 r. o radach narodowych (jednolity tekst 
Dz. U. z 1975 r. Nr 26, poz. 139) oraz $ 1 ust. 1 roz- 
porządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 sier- 
pnia 1977 r. w sprawie określenia rodzajów spraw 
należących do administracji państwowej, które z 
upoważnienia terenowych organów administracji 
państwowej mogą załatwiać kierownicy terenowych 
zjednoczeń, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji 
(Dz. U. Nr 27, poz. 115) zarządzam, co następuje: 


$1. 


Upoważniam wymienionych niżej kierowników 
terenowych przedsiębiorstw, zakładów i instytucji 
do załatwiania w moim imieniu oraz wydawania 
decyzji adminsistracyjnych: 

1. Dyrektora Wojewódzkiej Dyrekcji 

Miast i Osiedli Wiejskich do: 

1) wykonywania koordynacji terenowej inwesty- 
cji w fazie przygotowania i realizacji inwesty- 
cji w zakresie budownictwa mieszkaniowego, 
infrastruktury technicznej oznaczeniu lokalnym 
i pozostałego budownictwa ogólnego, 

2) zatwierdzania założeń techniczno-ekonomicz- 
nych inwestycji określonych w punkcie 1, 

3) ubiegania się o nabycie lub wywłaszczenie nie- 
ruchomości przeznaczonych na cele realizacji 
inwestycji prowadzonych przez Wojewódzką 
Dyrekcję Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich, , 

2. Dyrektora Wojewódzkiego Biura Planowania 

Przestrzennego do: 

1) załatwiania spraw sporządzania i uzgadniania 
miejscowych planów zagospodarowania prze- 
strzennego, 


Rozbudowy 


w 
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2) wykonywania koordynacji terenowej inwesty- 
cji w fazie opracowywania miejscowych pla- 
nów zagospodarowania przestrzennego, 

3) załatwiania spraw wynikających ze sprawo- 
wania nadzoru urbanistyczno-budowlanego i 
techniczno-budowlanego, 

4) wydawania pozwołeń na działalność zawodową 
w zakresie projektowania w budownictwie oraz 
doraźnego wykonywania prac projektowych, 

5) załatwiania spraw ustanawiania rzeczoznaw- 
ców budowlanych oraz stwierdzenia przygoto- 
wania zawodowego do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie, 

6) załatwiania spraw wynikających z przepisów 
o typizacji w budownictwie, 


. Dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji i Kar- 


tografii do: 

1) przeprowadzania kontroli fachowej działalności 
w zakresie geodezji i kartografii państwowych 
i spółdzielczych jednostek oraz osób fizycz- 
nych, 

2) sprawowania kontroli nad wykonywaniem za- 
dań przez geodetów miejskich, 

3) zatwierdzania projektów osnów geodezyjnych, 

4) zatwierdzania map z projektowanymi podzia- 
łami nieruchomości na obszarach miast, 

5) udzielania zezwoleń na transformację map na 
inne skale oraz na reprodukcję materiałów ge- 
odezyjno-kartograficznych w zakresie ustalo- 
nym odrębnymi przepisami, 

6) udzielania zgody na usuwanie znaków podsta- 
wowej osnowy geodezyjnej oraz budowli trian- 
gulacyjnych znajdujących się na terenie budo- 
Wy, 

7) wydawania pozwoleń na wykonywanie robót 
geodezyjnych i kartograficznych oraz sprawo- 
wania nadzoru nad wykonawstwem. 


. Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji 


Rolniczych do: 

1) załatwiania spraw związanych z wykonaniem 
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na 
koszt Państwa, jeżeli tego wymaga interes ra- 
cjonalnej gospodarki wodnej lub leśnej, 

2) sprawowania kontroli nad działalnością spółek 
wodnych, melioracyjnych i zaopatrzenia w wo- 
dę oraz związków tych spółek, 

3) wyznaczenia inwestora zastępczego spośród 
inwestorów realizujących wspólnie inwestycje 
zaopatrzenia rolnictwa i wsi w wódę odpowie- 
działnego za prawidłową realizację tej inwe- 
stycji oraz ustalańia przyszłego adtiinistratora 
(zarządcy) wykonanych urządzeń. 


. Dyrektorów zespołów opieki zdrowotnej oraz Dy- 


rektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 

Lesznie do: 

1) żądania przedstawienia świadectw lekarskich 
o stanie zdrowia osób, co do których zachodzi 
uzasadnione podejrzenie o szerzenie chorób 
wenetycznych, 

2) powoływania komisji w celu komisyjnego ba- 
dania lekarskiego i rozpatrywańia wniosków 

` osób odsuniętych otzeczeńiem lekarskim od za- 
jęć, których wykonywanie jest zabroniońe oso- 
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bom dotkniętym chorobą: weneryczną lub od 
zajęć, których wykonywanie wymaga ze wzgłę- 
dów sanitarno-epidemiologicznych określonych 
warunków zdrowia, 


3) wzywania na obowiązkowe badania osób, co 
do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, 
że są chore wenerycznie, 

4) organizowania obowiązkowych badań lekar- 
skich mających na celu wykrywanie chorób 
wenerycznych oraz kierowanie chorych wenery- 
cznie do' odpowiedniego zakładu leczniczego, 


5) organizowania obowiązkowych badań lekar- 
skich w celu wykrywania i leczenie gruźlicy, 

6) załatwiania spraw dotyczących: 

— umieszczania chorych na gruźlicę w szpitalu, 
sanatorium przeciwgruźliczym lub innym za- 
kładzie leczniczym, jeżeli chorzy stanowia nie- 
bezpieczeństwo zarażenia gruźlicą swego oto- 
czenia, 

— umieszczania dzieci i młodocianych w zakła- 
dach przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, 
jeżeli istnieje niebezpieczeństwo zarażenia ich 
gruźlicą od otoczenia, a usunięcie tego niebez- 
pieczeństwa nie jest możliwe w inny sposób, 

— przymusowego leczenia dzieci i młodocianych 
chorych na grużlicę w zamkniętych zakładach 
przeciwgruźliczych, 
nych do prowadzenia szkolenia wewnątrzza- 
kładowego dla chorych na gruźlicę, którzy nie 
mają zawodu bądź nie mogą być zatrudnieni 
w zawodzie wyuczonym lub faktycznie wyko- 
nywanym, 


7) ustalania wykazów zakładów pracy przydat- 


6. 
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8) powoływania komisji lekarskich w celu roz- 
patrywańia wniosków Kobiet, którym lekarz 
wydał orzeczenie o niedopuszczalności przer- 
wania ciąży, 

9) opracowania rocznych planów zatrudniania 
inwalidów i sprawozdań z ich wykonania, 

10) przyjmowania zgłoszeń zakładów pracy o wol- 
nych stanowiskach pracy przewidzianych dla 
inwalidów, 

11) zwracania w uzasadnionych wypadkach oso- 
bom uprawnionym wydatków poniesionych na 
zakup typowych środków pomocniczych oraz 
zwalniania częściowego lub całkowitego od od- 
płatności za riietypowy środek pomocniczy wy- 
konany na zamówienie lub uzyskany z im- 
portu, 

Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Kościanie do załatwia- 

nia spraw i wydawania decyzji administracyjnych 

w sprawach określonych w ust. 5 pkt. 1, 3, 4, 5, 

6i 11 w stosunku do pacjentów Szpitala, 

Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej do 

sprawowania nadzoru specjalistycznego nad biblio- 

tekami publicznymi działającymi na terenie wo- 
jewództwa. 

Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury do: 

1) ustalania założeń programowo-organizacyjnych 
imprez amatorskiego ruchu artystycznego 
i nadzoru specjalistycznego nad ich realizacją, 

2) koordynowania działalności domów (ośrodków) 
kultury i klubów, 


Nr 1, poz. 4 


9 Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Re- 
kreacji do sprawowania kontroli nad wykorzy- 
staniem urządzeń sportowo-rekreacyjnych. 


§ 2. 


Udzielony kierownikom przedsiębiorstw, zakładów 
i instytucji zakres upoważnień dotyczy ich zastępców 
tylko w przypadku gdy zastępują upoważnionych 
kierowników. 


$3. 


Przy załatwianiu spraw objętych upoważnieniem 
kierownicy przedsiębiorstw, zakładów i instytucji 
stosują przepisy instrukcji kancelaryjnej dla urzę- 
dów terenowych organów administracji państwo- 
wej, wprowadzonej zarządzeniem nr 34 Ministra 
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska z dnia 26 listopada 1975 r. w sprawie 
wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w urzędach 
terenowych organów administracji państwowej. 

Nagłówek pisma załatwiającego sprawę lub de- 
cyzji winien zawierać nadruk bądź podłużną pie- 
częć przedsiębiorstwa — zakładu — instytucji. Pi- 
sma załatwiające sprawy bądź decyzje wydawane 
w imieniu Wojewody upoważnieni kierownicy pod- 
pisują według wzoru: 


„z up. Wojewody 
(imię i nazwisko) 
Dyrektor Przedsiębiorstwa (Zakładu)” 


$ 4. 


Uchylam zarządzenie nr 42/75 Wojewody Leszczyń - 
skiego z dnia 14 sierpnia 1975 r. w sprawie upoważ- 
nienia dyrektorów, kierowników terenowych przed- 
siębiorstw, zakładów i instytucji do załatwiania nie- 
których spraw z zakresu administracji państwowej 
oraz upoważnienia udzielone w trybie indywidua!- 
nych aktów. 


$ 5. 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, 
z wyjątkiem postanowień $ 1 ust. 2, które wchodzą 
w życie z dniem 1 stycznia 1979 r. i podlega ogło- 
szeniu-w Dzienniku Urzędowym WRN w Lesznie. 


Wojewoda Leszczyński 


Stanisław Radosz 


4 


ZARZĄDZENIE Nr 82/78 
Wojewody Leszczyńskiego 
z dnia 16 października 1978 r. 
w sprawie zagospodarowania lokali użytkowych 
zwalnianych przez rzemieślników nabywających 
prawa emerytalne. 


Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 77 
w związku z art. 80 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. 
o radach narodowych (Dz. U. nr 26, poz. 139 z 1975 r. 
inr 11, poz. 44 z 1977 r.) — zarządzam co następuje: 


DZIENNIK URZĘDOWY WRN w LESZNIE 
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$ 1. 


Lokale użytkowe, w których prowadzona jest dzia- 
łalność usługowa i produkcyjna rzemiosła nie mogą 
zmieniać swego przeznaczenia. 


$ 2. 


Rzemieślnik zwalniający lokal użytkowy po wygaś- 
nięciu uprawnień na skutek zaprzestania wykony- 
wania rzemiosła w związku z nabyciem prawa do 
emerytury może w terminie 30 dni, od dnia wygaś- 
nięcia uprawnień wskazać swego następcę do dal- 
szego wykonywania określonego rzemiosła. 


8 3. 


Organy administracji państwowej stopnia podstawo- 
wego powinny uwzględniać propozycje osoby zda- 
jącej lokal pod warunkiem, że osoba wskazana po- 
siada kwalifikacje zawodowe do wykonywania rze- 
miosła określone w ustawie z dnia 8 czerwca 1972r. 
o wykonywaniu i organizacji rzemiosła (Dz, U. nr 4, 
poz. 20 z 1977 r.). 


§ 4. 


Organy administracji państwowej stopnia podsta- 
wowego wydając decyzję o przydziale lokalu 
użytkowego osobie przejmującej warsztat rzemieś- 
lniczy udzielają analogicznych uprawnień do posia- 
danych przez rzemieślnika zwalniającego lokal użyt- 
kowy. 


8.5, 


W przypadku nie skorzystania przez rzemieślnika 
przechodzącego na emeryturę z uprawnień określo- 
nych w $ 2 przysługują one organizacjom rzemieś- 
Iniczym. 


$ 6. 


Zarządzenie ma zastosowanie w miejscowościach, 
w których obowiązuje szczególny tryb najmu loka- 
lu oraz budynków zarządzanych przez Wojewódzkie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Miesz- 
kaniowej w Lesznie stanowiących własność skarbu 
państwa. 


8 7. 


Wykonanie zarządzenia powierzam organom admi- 
nistracji państwowej stopnia podstawowego oraz 
Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Terenowej i Och- 
rony Środowiska oraz Dyrektorowi Wydziału Han- 
dlu i Usług Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie. 


$ 8. 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


Wojewoda Leszczyński 


Stanisław Radosz 
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ZARZĄDZENIE Nr 4/79 
Prezydenta Miasta Leszna 
z dnia 30 marca 1979 r. 


w sprawie ustalenia terenu budowlanego i jego po- 
działu na działki budowlane w Lesznie, w rejonie 
zawartym między ulicami: Grottgera, Okrzei, Dem- 


bińskiego i nowoprojektowanej. 


Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1972r. 
o terenach budownictwa jednorodzinnego i zagro- 
dowego oraz podziale nieruchomości w miastach 
i osiedlach (Dz. U. Nr 27, poz. 192) oraz $ 13 rozpo- 
rządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochro- 
ny Środowiska z dnia 28 sierpnia 1972 r. w sprawie 
trybu ustalania, rozgraniczania i podziału terenów 
budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego na ob- 
szarze miast i osiedli (Dz. U. Nr 35, poz. 242), zarzą- 
dzam co następuje: 


$1 


Ustalam tereny budownictwa jednorodzinnego w 
Lesznie w rejonie zawartym między ulicami Grott- 
gera, Okrzei, Dembińskiego i nowoprojektowanej. 


$ 2. 


Określenie terenów w $ 1 i ich podział na działki 
budowlane przedstawiają mapa uzupełniająca i wy- 


Dziennik Urzędowy WRN w Lesznie 


Str. 6 


kaz zmian gruntowych stanowiące załącznik nr 1i2 
do zarządzenia. 


$ 3. 


1. Ustalone w $ 2 tereny budowlane zostaną uzbro- 
jone w urządzenia komunalne: sieć energetyczną 
i sieć wodociągową. 


2. Termin rozpoczęcia budowy wyżej wymienionych 
urządzeń ustala się na rok 1980, a termin ich za- 
kończenia na rok 1984. 


$ 4. 


Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi 
Gospodarki Terenowej. 


8 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w 


Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodo- 
wej w Lesznie, 


Prezydent Miasta 


mgr Edmund Jankowski 


Uwaga: załączników nie ogłasza się. 


Adres Redakcji: Urząd Wojewódzki w Lesznie, Biuro Organizacyjno-Prawne i Kadr 


64-100 Leszno, Pi. Kościuszki 4 


Adres Administracji: Urząd Wojewódzki w Lesznie, Wydział Budżetcwo-Gospodarczy 


64-100 Leszno, Pl. Kościuszki 4 


Koato: Narodowy Bank Polski Oddział w Lesznie nr 41003-1599-224 


Prenumerata roczna 18,— zł, półroczna 10,— zł 


Odbiorca: 


Prenumeratę należy uiszczać z góry bez wezwania ze 
strony Administracji, gdyż rachunków nie wysyła się. 


Reklamacje z powodu nieotrzymania pojedyńczych 
numerów należy wnieść do Administracji w terminie 
7 dni po otrzymaniu następnego numeru. 
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